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TIJDELIJKE POLITIEVERORDENING OP HET WEGVERKEER SIGNALISATIE EN 
VERKEERSREGELING MET HOOGDRINGENDHEID HERSTELLING KASSEIEN VIERSCHAAR 


De 1° schepen 
Ter hoogte van Vierschaar 15 liggen een deel kasseien los. 
Dit moet dringend hersteld worden en zal een week in beslag nemen (kasseien uitbreken - herplaatsen 
en droog en rusttijd) 
Er werden door TD verschillende opties bekeken op vlak van signalisatie maar de veiligste oplossing is 
om het gedeelte tussen de Sint-Franciscusschool en de apotheker af te sluiten voor het doorgaand 
verkeer. 
Om de hinder zo veel als mogelijk te beperken is het voorstel om dit werk uit te voeren op 25 voor 
Hemelvaart - concreet afsluiten deel Vierschaar vanaf 25 mei tot en met 29 mei 2022. 
College van 03 mei 2022 verleende hieraan hun akkoord. 
Toepasselijke wetgeving: 
-___de Politie over het wegverkeer (gecoördineerd door het KB van 16.03.1968); 
-___de Politie van het wegverkeer (KB van 01.12.1975); 
-___het Ministerieel Besluit van 11.10.1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere 
plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens bepaald worden; 
-___het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en 
verkeersbelemmeringen op de openbare weg; 
-__ Algemene omzendbrief nopens de wegsignalisatie; 
-_ het Standaardbestek 250 (versie 2.2 — Hoofdstuk X.3); 
- het Decreet Lokaal Bestuur; 
Besluit : 
Art. 1: De technische dienst krijgt toelating tot het plaatsen van signalisatie en inname openbaar domein 
voor het uitvoeren van herstellingswerken Vierschaar. 
De werken worden uitgevoerd tijdens de periode van 25.05.2022 tot en met 29.05.2022 
volgende signalisatie dient op een wettelijke manier te worden voorzien: 
e _Nadar C3 + UPV + F45 : Kerkstraat 70/72 
Nadar C3 + verlichting : Vierschaar 13 
Nadar C3 + verlichting : Vierschaar 17 
C31a + verlichting: Hoogstraat 2 
C31b + verlichting: rechtover Vierschaar 11 
Borden E3 met de nodige begin en eindpijlen zone Vierschaar 13 - 17 met vermelding van 
25/05/2022 — 29/05/2022 
Omleggingen zal op volgende wijze voorzien worden tijdens de werken 
met de borden F41L/R in beide richtingen via: Pontravelaan - Gentstraat 
« _ Voldoende verlichting gehele werf 
Art. 2 : De nodige verkeerssignalisatie zal tijdig en op reglementaire wijze geplaatst worden door de 
technische dienst die eveneens de overbodige signalisatie zal afdekken. 
Art. 3 : De politie kan ten alle tijden bijkomende signalisatie laten plaatsen indien dat een gevaarlijke situatie 
veiliger maakt. 
Art. 4 : De hulpdiensten dienen ten allen tijde toegang te hebben tot/door de werfzone 
Er dient een zone van 4m te worden gerespecteerd 
Art.3: Tegenwoordig besluit zal worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website 
Art. 6 : Afschrift van tegenwoordig besluit zal worden overgemaakt aan de heer Procureur des Konings te 
Dendermonde, dhr. Vrederechter van het kanton Dendermonde - Hamme, de Zonechef Hamme- 
Waasmunster, De Lijn, de Federale Politie te Dendermonde en ter plaatse, hulpdiensten. 
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